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PERSONAL DE LA E MP RES A 

DEL FERROCARU1L DE GIRARDOT. 

JUNTA DIRECTIVA. 

Conforrne al Reglaineuto, el Secretario de Foinento *s 
Presidente nato de la Junta. Por licencin concedida al sefior 
Gonzalez Lineros, preside ahora la Junta, como Secretario do 
Foinento accidental, el sefior Ricardo Beeerra. 

Son miembros suplentes de la Junta, no:nbrados por et 
Poder Ejecutivo, los senores: 

1.° General Julio Barriga. 

2," Doctor Nicolas Osorio. 

3,° Doctor Francisco do P. Rozo. 



EMPLEADOS DE LA EMPRESA EX GIRARDOT. (1) 
CUERPO DE INGEMEROS. 

Seftores — Rafael Arboleda M., Ingeniero jefe § 200 

Antonio M, Murtoz, id. ayudante 150 

Modesto Garces, id. id i;o 

Diodoro Sanchez, id. id 12; 

Rafael Marfa Vargas, id. id (2) 1 q 

J. Domingo Paz, id. id 100 

Luis Escobar B., Comisario 30 

Miguel Mosquera, Ordenanza 10 

DIRECCION GENERAL. 

Seftores — Carlos Saenz, Administrador general $ 2^0 

Julio E. Perez, Contador Secretario 200 

Jos£ Maria Mallarino, Secretario auxiliar... 125 

Alejandro Gardeazabal, Tenedor delibros. 100 

Jose" Marfa Estevez, Sobrestante general 150 

Carlos Ruiz, Guarda-alinacen general 125 

Parmenldes Beeerra, Auxiliar del ahnacenista 60 

Francisco de P. Olarte, Apuntador de tiempo 60 

(1) La colomna de numero* expresa lossueldos mensuales de que estos 
tmpleados disf ratan. 

(2) Contratado en reemplazo del seHor Rafael Gonzalez, que f allecid. 



CUERPO DE SANIDAD. 

Senores — Luis Umana Jimeno, (3) Medico cirujano. 125 

Lucas M. Gallo, Farmaceuta contador 60 

Justa de Burgos, Enfermera ,.... A ... 16 

Lisandro Daniel, Asistente ?.,, 8 

Juaa de D. Castillo, id .* : 8 

EMPLEADOS DE LA JUNTA. 

Tienen las siguientes asignaciones, aprobadas por el Poder 
Ejecutivo: 

El Secretario-interventor (yademas redactor 

y corrector del Botetiti) % 200 

El Contador-tesorero 200 

El Cajero^pagador de Girardot.. 150 

El Tenedor de ljbros dc la Tesoreria 80 

El Ofkial-eseribiente de la Secrctarfa 50 

El Portero-sirviente de la id 10 

El Agcnte general en Barranquilla (4) 200 



FONDOS DE LA EMPRESA. 

Durante los meses de Julio y Agosto han sido puestas a 
disposicion del Tesorero de la Junta las siguientes sumas dc 
dinero para atendcr a los gastos.de la Einprcsa: 

Julio 1.° Credito abierto on el Banco Naeionul al sefior 
Francisco J. Gisndros, a virtud de eontrato con la Junta, a 
razon dc $ 30,000 mensuales, para ateuder » la conipra y con- 
duecion dc materiales extranjeros $ 240,000 

„ „ Dinero entregado por la Tesoreria ge- 
neral al Tesorero de la Junta para gastos en Bogota 

y Girardot 5,000 

„ Id id. id. id. id......... 5,000 

„ „ Anticipacion hecha al sefior Clsneros. 20,000 
Agosto 1 .° Dinero entregado al Tesorero 5,000 

„ 5. Id. id. id. id 5,000 

„ „ Credito abierto, por anticipacion, 
en el Banco Nacional, por cnenta de utilidadcs do 
este Banco, en cl primer semestrc del presente afio, 
cnya mitad eorrespondc lcgalmente a la Emprcsa... 50,000 

Total $ 330,000 

Extractado dc documentos autcnticos dc la Secretarfa y 
la Tesoreria. 

Bogota, Agosto 31 do 1881. 

El Secretario, Jose* M. Samper. 



GASTOS DE LA EMPRESA 

ORDENADOS 6 RECONOCIDOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 
DE 1881. 

Do los gastos que se hacen, son directamentc ordenades 
por el Presidente de la Junta los que se causan en Bogota, 
sea en las oHcinas dc ella 6 por ordenes del seilor Cisneros 6 
do sus apoderados, y el sueldo y gastos del Cajero-pagador 
de Girardot. Los gastos nucjeausan los trabajos en Girardot, 
son ordenados alii por el contratista, sefior Cisneros, 6 por su 

(3) En reemplazo del doctor Carlos Ruiz. 

(4) E» de su cargo toda diligencia, y el despacho (sin comision) dt 
todoa los cargamentos de materiales para la empresa. Este despacho solo, 
si lo hiciera un comisioaista, costaria como $ 16,000. 
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representante, el seflor Carlos Saenz, y el Cajero-pagador 
cubre las ordenes. . , ... x 

Este empleado rcmitc sus cuentas al Tesorero, debida- 
mento documentadas, quien las pasa a la Junta para su exi- 
men. El Secretario-intcrvcntor de la Junta las examina nu- 
nuciosamente, y presenta su informe, con el respective) pro- 
yecto do resolucion, respecto de cada sene dc legajos; y u la 
resolucion es aprobatoria do los gastos hechos, se le devuelvcn 
las cuentas al Tesorero con copia do la resolncion (y del in- 
forme, si este contienc indicaciones 6 rcparos) para que las 
incorpore en sus libros. 

Al estar complctas las cuentas de un mes, el Tesorero 
rindo a la Sccretarfa dc Fomento una cuenta general compro- 
bada, para obtencr la legal izacion de todos los gastos hechos 
por anticipacton 6 por orden de la Junta; y una vcz obtemda 
la legalizacion, todo pasa a la Oficina general do Cuentas para 
el examen y feneoimiento legal. 
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GASTOS HECHOS EN tilBARDOT. 

Por resoJucioncs dictadas por la Junta Directiva, en las 
fecbas que se exprcsan, so ban aprobado los gastos hechos, asi: 

Acosto 5. Legaio numero 1 $ 195 2o 

b Id. id. 2 218 ... . 

u. id. a '... in 70 

Id. id. 4 (53 20 

Id. id. 5 267 60 

r I,|. id. li 492 85 1,354 60 

11. Legajo numero 7 1 8 20 

Id. id. 8 1,786 40 

Id. id. it 112 35 

Id. id. 10 140 ... 

Id. id. 11 19 ... 

Id. sin numero 88 60 2,264 55 

„ 17. Legajo numero 12 205 15 

M. id. 13 77 90 

Id. id. 14 8 65 

Id. id. 15 .8 05 

Id. id. 16 287 60 587 35 

24. Legajo numero 17 344 65 

&. id. 18 15.60— 

Id. id. 19 197 ... 557 25 

81. Legajo numero 20 149 35 

Id. id. 21 245 70 

Id. id. 22 156 80 

Id. id. 23 24 ... 575 85 

Total $ 5,339 60 

Una parte dc estos gastos corresponde al mes do Julio, 
y otra al do Agosto. 

A qui se bacon eons tar las sumas gastadas, segun las fe- 
chas do las rcsoluciones aprobatorias ; y estan confundidos 
todos los gastos sin distinguir su naturaleza. Oportunamente 
«o ini ibrmando por e! Tesorero, segun su obligacion, la Esta- 
distica del costo dc la Empresa, con la conveniente separa- 
cion, do manera que pueda saberse cuanto so invicrte, por 
•ejomplo, en cada uno dc los siguientcs capftulos: 

Sueldos de emploados de la Junta. 

Id. do id. de Girardot. 

Id. de id. de Ingenieros. 

Salarios y racioncs de obreros Hbres. 

Sobresueldo del Cuerpo de zapadores. 

Gastos adicionales en tropa y obreros. 

Id. do escritorio, locales, mobiliario y otras necesidades. 

Herramientas y toda elase do enseres. 

Materiales de constrnccion extranjeros. 

Id. id. nacionales. 

Transportc de materiales. 

Constrnccion <\e edificios. 



Movimiento do tierras. 
Diversas obras do Arte. 
Hospital, botica'y asistencia. 

GASTOS 
oidenadon ha eido hecha directaniente por el Piwridente de la Junta, 

durante el mes de AOOBTO. 

Dia 1.° 6rden numero 62, a favor del sofior Rafael 
Ortiz, Habilitado, por sueldos de la Secretaria devengados en 
Julio _:"* 



eujai 



250 



267 10 



60 



Dia 2. Idem mimcro 63, a favor del seflor Mar- 
tin Comargo, Habilitado, por sueldos de la Tesoreria 
devengados en Julio , ■••*■ 

Dia 3. Idem numero 63, a favor de los sefiores 
Palau Corrales & C.% por honorarios de una consalta 
sobre expropiaciones • ••« 

Dia 10. Idem numero 65, a favor de los sefiores 
Camacho Roldan Henrianos, por valor de un arado 
americano, superior, para los trabajos do Girardot... 

Dia 13. Idem numero CtG, d favor del seflor Ra- 
fael Ortiz, porcompra do un rcloj martno para la Em- 
presa •••••• 

Dia 31. Idem numero 67, a favor del seflor Fer- 
nando Ponton, por iinpresion del niimero 1." del "Bo- 
letin" (500 ejemplares) 20 50 

Di'l '\\ ■■■>—— ...'..nnr.1 HH & tnvnr del seflor P - 



70 



Idem niimero 68, a favor del seflor F. 
Fonseca P. por valor do 54 rcsmas do^ papel de im- 
prcnta para la publioacion del u Boletin " 46 



75 



Total 720 35 



JiESLMEN. 

Ordenes de la Junta, por Ju- 

nio : $ 25,031 40 

Id. id. por Julio... 653 10 

Id. id. por Agosto 720 35 

Gastos hechos en Girardot por Julio y 
parte de Agosto 



Total. 



26,404 85 

5,339 60 
.$ 31,744 45 



En esta cuenta no estan incorporados los gastos mas va- 
liosos del mes de Agosto (que podran importar unos $ 7,000), 

3uo luib ran sido cubiertos del dia 31 al 1.° de Setiembre, y 
eben ser aprobados posteriormente por la Junta. 
Bogota, Setiembre 1.° do 1881. 
El Secretario-interventor, 

Jose M. Samper. 



ACUERDO 

por el cual se cede en faYOt de la empresa del Ferrocaml que pondra en 

comuniencion este distrito con la capital de la Union, la fa] a de tierra que 

ocnpe dentro del area de esta poblacion. 

La Corporacion municipal del distrito de Girardot, 

COSSIDERANDO : 

Que la empresa del Ferrocarril es una mejera para este 
distrito, y que mis tarde esta poblacion vendra a elevarse a la 
categoria de ciudad, y que de aqui nace un bicn para la gene- 
ralidad, 

acuerda : 

Art. i •• Cedese en favor de la obra del Ferrocarril que se 
establecera de Girardot a la capital de los Estados Unidos de 
Colombia, la faja de tierra que se necesite dentro del area de la 
poblacion de este distrito. 

Art. 2.° La anchura de dicha faja no excedera de veinte 
metros. Si el Ferrocarril necesitare de una extension mayor, se 
autoriza al Alcalde y al Sindico municipal para que puedan 
vendersela a justa tasacion de peritos. 

Art. 3. Los mismos empleados firmaran el documento de 
cesion y la escritura publica definitiva a nombre de la Corpora- 
cion municipal. Esta cesion podran hacerla a favor del seflor 






. 



*J 



PUBLICACION OFIC1AL. 



11 



Francisco J. Cisneros, actual contratista con el Gobicrno nacio- 
nal ; pero con condicion de que el senor Cisneros transferira 
luego dicha faja en favor del Gobicrno, y que si la obra no se 
llevare a efecto caducarl la cesion. 

Art. 4. £1 Alcalde estipulara como condicion expresa que 
al lado del Ferrocarril quede camino de que puedati haccr uso 
lot traficantes, al rio Magdalena. 

Dado en Girardot, a 19 de Julio de 1881. 

El Presidente de la Municipalidad, 

. Angel Mar(a Sanchez D. 

Baldomcro Garcia B., Secretario, 



Alcaldia del distrito — Girardot, Julio 20 de 1881. 
Publfquese y ejecutesc. 

Belisario Cuellar — Ulpiano Bueiio,, Secretario ad- hoc. 
Es copia antcntica do su original. 

Cesar Afanador, Secretario en propiedad. 
Es copia conforme — Carlos Sden:. 

ACUERDO 

por el cual mi reforma el de 20 de Julio de 1881, eobre ceeion y Tenta de 
terreno a la Empresa del Ferrgcarril dc C irardot. 

La Corporacion municipal del distrito de Girardot 

acuehda : 

Art. i.° La autorizacion concedida al Alcalde y al Sindico 
municipal de este distrito, en la segunda parte del articulo 2. 
del Acuerdo de 20 de Julio anterior, sobre cesion y venta de 
terreno a la Empresa del Ferrocarril de Girardot, se reforma asi: 
" El Alcalde y el Sfndico municipal clc este distrito ceder&n a 
la Empresa del Ferrocarril de Girardot, a titulo gratuito, la 
parte de area de poblacion comprendida dcntro de los siguien- 
tes linderos: desde la esquina Sudeste del cementerio, una linea 
recta que, pasando treinta metros al Oeste de la casa de Grego- 
ria Suarez, termine a orillas del rio Magdalena; luego la ori- 
11a del rio, aguas arriba, hasta ochenta metros del punto ante- 
rior, en la misma orilla; de estepimto de arriba de la orilla del 
rio, una linea recta que pasc por la mitad de la distancia que 
hay entre las casas de los sefiores Cenon Cortes y Joaquin 
Sicard, situadas arriba en la meseta de la poblacion; desde este 
punto, entre las dos casas, una linea recta que pase por el medio 
de la casa de Magdalena Florez y siga hasta dar en la cerca del 
potrero de los sefiores Mariano Rodriguez y Belisario Cuellar; 
desde este punto de la cerca, yendo hacia el Occidente, se se- 
guira la misma y las mas que se encuentren, volvicndo hacia 
el Sur, y encerrando todo lo que sea area de poblacion, hasta 
llegar a la esquina Sudeste del cementerio, punto de partida de 
esta descripcion; siendo de advertir que el terreno que acaba de 
describirse mide, muy aproximadamente, cuatro hectareas. 

Parigrafo. El Ferrocarril 110 queda sujeto a las condiciones 
comunes quese imponen a los pobladores, por no poder la Em- 
presa disponer sus edificios, ni el servicio general de explotacion, 
sometiendose a to que se cxige a los pobladores. 

Art. 2. Hacese extensivo a la presente cesion lo dispuesto 
en el articulo 3. del Acuerdo que se reforma por el presente. 

Dado en Girardot, a 8 de Agosto dc 1881. 

El Presidente de la Municipalidad, 



El Secretario, 



Angei. Maria Sanchez D. 
Baldumero Garcia B. 



Alcaldia del distrito — Girardot, 8 de Agosta de 1881. 
Publfquese y ejecutese. 



Es copia. 



Belisario Cuellar. 
CArlos SAenz. 



REGLAMENTO GENERAL 

de la Junta Direetira provisional del Ferrocarril de Girwdot. , . 

La Junta Directiva provisional del Ferrocarril de Girar- 
dot, en uso de las facultaues inherentes al cargo que le ha con- 
ferido el Poder Ejecutivo nacional, acuorda el siguiente Re- 
glamento general. 

TfTULO PRIMERO. 

DIRECCION. ^ 

capItulo I. 
De la Empresa. 

Art. 1* La Empresa del Ferrocarril do Girardot ea na- 
cional y de utilidal publica, y sera definitivamento dirigida y 
administrada dc conformidad con la ley 58 de 22 dc Junio del 
presente aflo, sobre la materia. 

Art. 2.° Mientras no llega cl caso dc constituir la Junta 
Directiva -que, conforme 11 la citada ley, debcra tener a su 
cargo la direct-ion pcrmanento dc la Empresa, dandolc la con- 
venient organizacion, la Junta provisional cjcrccra todas las 
funciones quo la misma ley atribuye a la Directiva definitiva, 
en cuanto scan compatibles con una existcneia j autoridad 
provisionales. 

Art. 3." La direceion de la Empresa sera por ahora mixta, 
de cpnformidad eon el contrato cclebrado con cl scfior Fran- 
cisco J. Cisneros cl 21 de Junio del prcscnto afio, y aprobado 
por el Poder Ejecutivo nacional el 28 de los mismos eon algu- 
nas modificaeiones, para la construccion del trayecto do Gi- 
rardot a Tocaima. En consccucneia, todas las luncioncs do 
direceion general, ucopio do fundos, inversion de estos y fisca- 
lizacion do los trabajos y sus efectos, cstan'ui al cuidado direc- 
to dc la Junta y de sus inmediatos agentes; y la administra- 
cion propiamente dicha y la ejocucion dc los trabajos estardn 
a cargo del Contratista general y de los agentes y enipleadot' 
que directamente dependen do este. 

Art. 4." Correspond^ al Contratista general dictar los ro- 
glamentos conduccntes :"i la ojecucion do los trabajos, f nom- 
brar por si solo y ba]o sn responsabilidad sus agentes y ijm- 
pleados, conforme al contrato citado. 

CAPITULO II. 

De la Junta Direct tra. 

Art, 5." La Junta Directiva so componc, conforme al 
decreto ejecutivo do (i do Junio, nuniero 359, do tres miem- 
bros principales, a saber: el Secretario dc Fomento, que sori 
su Presidente, y dos Vocalcs nombrados por cl Poder Ejecuti- 
vo. Este nombraratambiendos soplentes, primero y segundo, 
para Ilenar las faltas do los Vocalcs principales. En caso do 
falta absoluta dc alguno do los Vocalcs, .scan principales 6 su- 
plontcs, so avisara inmediatamente al Poder Ejecutivo para 
que provea la plaza vaeante. 

Art. 6." La Junta Directiva Uene para el ejercieio do sus 
funciones los Mguientcs oficiales y enipleados, a mas do su 
Presidente: 

Un Viccpresidentc ; 

U n Secretario-interventor ; 

Un Contador-tesorcro; 

U11 Tenedor de libros, adjunto al Contador-tesorcro; 

UnOficial cscribiente,auxiliar delSceretario—intorventor; 

Un Cajero-Pagador, con residencia en Girardot primero, 
y despues en Tocaima, si convinierc trasladarle a este lugar; 

Un Portero-sirviente. 

Paragrafo 1." Los tres primoros de estos funcionarios 
serdn nombradoa por la Junta, por si sola, asi como el Cajero- 
pagador; el cuarto lo nombrara a propucsta del Contador- 
tesorcro, y el quinto y setimo k propuesta del Secretario-in- 
terventor. 

Panigrafo 2." Con excepcion dc los nombramientos del 
Vicepresidente y el Sirviente, todos los demas requieren la 
aprobacion del Poder Ejecntivo. 

Art. 7.° El Tenedor de libros estara bajo la inmediata 
dependencia del Contador-tesorero, como auxiliar pnra llevar 
la contabilidad de laTesoreria; yasimismo el Oficial escribien- 
tey el Portero-sirviente estaranbajo la inmediata dependencia 
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del Secretario-interventor para el semcio de la Seeretaria, 
teniendo el primero a su cargo especialmente el A™"™- 

Art. 8. Q Los oficiales y. empleados de que trata « J™"- 
lo 6.* solo duraran en el ejercicio de sua fnnoionea mantras 
subsista la Junta Dircctjva provisional; pero sua nombramien- 
tos podran scr revocados libremente por ella misma. 

Art, 9.° El Vicepresidentc stibroga al President© en todo 
caso en quo este no pueda fancionar. 

Art 10. La Junta dcbera tenor una sesion ordinana 
cada jucvcs, a la una de la tarde, 6 en otra hora fija quo pre- 
niainento se dcsigne, on el local de la Seeretaria; y en el mis- 
mo local y a horas fiiadas de antemano, tendra sesiones oxtra- 
ordinarias por resolucion de ella misma 6 convocatoriu del 
Prcsidentc. 

Art. 11. Para quo la Junta so rcuna y funcione se re- 
quiero la concurrencia de sus tres miembros; y para adoptar 
resoluciones ea monaster quo estas versen sobre proposiciones 
cscritas y nrmadas, quo scan aprobadas por el vote do dos do 
dicbos miembros. 

Art. 12. En las sesiones do la Junta tendran voz consul- 
tiva el Secretario-intcrventor y el Contador-tesorero, asi para 
informar sobre todo Jo que rospectivamcntc sea de su resorte, 
conio pan oinitir eonoeptos que auxilieo a la Junta en sus 
deliberaciones. Tambicn jjodni esrta pedir a sus demaa emplea- 
dos y a los del eontratista, asi como a cualesquier particular 
rex, cnantos informes 6 dictamenes, escritos d vcrbales, pueda 
iicqesitar. 

TfTULO SEGUNDO. 

SKBVICIOS KSrRCJAI.KS. 

CAPITULO I. 

Funcione* de la Junta. 

Art. 13. Son funcionca y atribiiciones de la Junta, obran- 
do coiectivaincnte: 

I." Nonibrar sus propios oficiales y empleados; 

2«* Nonibrar d oontmtar uu Superintendent* oindividuo 
adecuado para dirigir la ejecucion de los trakijos del Ferroca- 
rril, sea bajo la responsabilidad do dicho individuo,sise hicie- 
r« 6 mantttvierc coatrato, sea bajo la inmedia'ta direccion do 

la Junta ; > 

3* Nombrar cualesquier inspectores o comisionados, ya 
para ejecutar dcterminadas comisionos en servieio de la Em- 
presa:- ya para fiscalizar cuontas u otras operaciones; ya, en 
fin, para rccibir trabajos que hayan sido ejecutados por con- 
trata 6 dc otro modo; 

4." Considerar previamente los informes quo el Presiden- 
te deba dirigir al Poder Ejecutivo sobre el estado y marcha 
de la Empresa, y los quo el Superintendents d eontratista ge- 
neral 6 el Administrador puesto por este, dirijan d la Junta 
para transtnitirlos al Poder Ejecutivo d a los interesados en la 
Empresa; y afladir las indicaciones u observaciones que al 
'TmcThservicio de esta puedan conducir; 

5.* Dar su voto consultivo, y en caso necesario decisivo, 
sobro todos los asuntos que u su consideracion le someta el 
Presidcntc, relacionados con la Empresa del Ferrocarril; 

G.* Aprobar los contratos que celebren cl Presidcntc y 
el Superintendente, en sus casos, cuando la cuantia que ellos 
importen sea 6 exceda do quinicntos pesos; 

7." Ordenar, cuando lo juzgue convenient*, la eelebracion 
de los contratos que scan necesarios para la ejecucion de los 
trabajos, si estos no estuvieren a cargo de algun eontratista; 
J}." Asignar suoldos a los empleados de la Empresa que 
no presten sus servicios a virtud de contratos, oyendo previa- 
mente las indicaciones que puedan ser necesarias, y sometien- 
do la fijaciou de tales asignaciones a la aprobacion del Poder 
Ejecutivo; 

9.* Crear 6 suprimir cualesquier empleos, si fueren ne- 
cesarios los unos 6 innecesaiios los otros ; oyendo los infor- 
mes del caso y dando cuenta al Poder Ejecutivo para la apro- 
bacion de lo que se resuelva ; 

10.' Aprobar los arreglos 6 convenios extrajudiciales y 
voluntaries que celebre cualquicr comisionado de la Junta 
misma, 6 el Superintendente, si lo hubiere, 6 el Contratista 



general del Ferrocarril, d quien le represent* como Adminis- 
trador general de la Empresa, sobre cesion de terrenes, edifi- 
cios, materiales de construccion y demaa objetos que scan ne- 
cesarios para la ejecucion de los trabajos ; y 

11.* Considerar los informes y documentos sobre cuentas 
de erogaciones y de ordenacion de pagos que le presenten res- 
pectivaraente el Secretario-interventor y el Contador-tesorero, 
antes de que sean tmnsmitidas a las respectivas Oficinas que 
ban de legal izarlas y fenecerlas ; y bacerlos corregir 6 com- 
pletar, si en ellos se notaren omisiones 6 defectos. 

CAPiTULO n. 

Del Presidents de la Junta. 

Art. 14. El Presidente de la Junta la represents en to- 
dos los asuntos que a dsta corresponden, en cuanto se trate de 
ejercer en nombre de ella autoridad, 6 derechos adquiridos, 6 
de obligar A la Corporacion 6 contraer obligaciones en nom- 
bre dcella, 6 de dar ordenes a los empleados o contratistas de 
su dependencia. 

Paragrafo. Para todo acto que apareje responsabilidad a 
la Junta, sea por ordenacfones de gastos, por eelebracion de 
contratos, 6 por movilizacion d disposicion de fondos, el Se- 
cretario-interventor debera autorizar con su firma Jos docu- 
montos suscritos por cl Presidente. 

Art. 15. Son funciones del Presidente : 
1.* Dirigir las sesiones de la Junta, conformc a este Re- 
glamento general, al particular que se expida para regnlari- 
zar las nnsmas sesiones, y en defecto de disposiciones regla- 
mentarias, conforme a las r eg las mas sencillas de drden, regu- 
laridad, puntualidad, dignidad y buena fe que deben presidir 
en todo cuerpo colectivo ; 

2/ Convocar la Junta a sesiones 6 renniones extraordi- 
narias, por propia resolucion 6 de ella, 6 & pedimentp/de dos 
de los miembros, por medio del Secretario-interventor ; y au- 
torizar y firniur con dicho Secretnrio las actas dc todas las 
sesiones, una vez aprobadas y puestas en Hinpio ; 

3.» Ejecutar 6 bacer ejecutar, segun el caso, las resolu- 
cioncs que adoptc la Junta, y preferentemente las del Poder 
Ejecutivo, rclativas a la Empresa del Ferrocarril, qne le sean 
comunicadns ; 

4.* Visitar las Oficinas de la Secretaria y la Tesoreria 
cada vez que lo crea convenient^, & informar a la Junta de 
cualesquiera circunstancias que requieran alguna resolucion 6 
medida respecto de tales Oficinas ; 

5.* Suscribir las notas oficiales de la Junta eu todos los 
asuntos en que el Presidente debe representarla ; 

6.* Bar ordenes directas al Secretario-interventor para 
todo lo relativo al servieio de la Oficina ; 

7* Aceptar, en nombre de la Junta, los documentos de 
fianza que deban otorgar los empleados de manejo, Contratis- 
ta, Ac, previa resolucion de la misma Junta" sobre la idonei- 
dad dc la fianza 6 los fiadores ; 

8." Ordenar los gastos que deba hacer el Contador-teso- 
rero, previa la comprobacion que los justifique ; dejandose la 
debida constancia de cada ordenacion, asi en la copia de la 
drden y en el documento expositivo qne la motive, el cual 
serd presentado por el Secretario-interventor, como en el libro 
Diario de ordenaciones ; 

i).' Autorizar, con cl Secretario-interventor, los contra- 
tos que so celebren en nombre de la Junta ; 

10/ Celebrar y llevar a efecto todos aquellos contratos 
que scan necesarios para el servieio de la Empresa, cuya 
cuantia no alcance a quinientos pesos ($ 500), inrormando de 
su eelebracion y condiciones a la Junta ; *y celebrarlos y so- 
metcrlos a la aprobacion de esta, cuando el importe alcance k 
dicha suma 6 la exceda ; 

11.* Someter & la aprobacion del Poder Ejecutivo nacio- 
nal, y del de Cundinamarca, en su caso, todos los contratos 
que se celebren sobre construccion de alguna seccion del Fe- 
rrocarril, 6 sobre compras do materiales en el extranjero ; 

12.* Excitar al funcionario competente a promover lot 

juicios de expropiacion 4 que haya lugar, en defecto de arre- 

| glos voluntarios, para facilitar la construccion 6 el servieio 
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del Ferroearril, oomo obra de utilidad piiblica ; y remitir 4 
dicho funcionario los datos 6 documentos- condueentes al 
asunto ; 

13.* Resolver por si solo sobre las consultas que le ha- 
gan los contratistas, 6 el Superintendente, en su caso, y todos 
los empleados de la Junta, a mcnos que versen sobre asuntoa 
de caracter grave 6 qne est£n rese rvados a ella ; y 

14." Disponer todo aqaello qne expresamente no este 
atribuido por este Reglamento a la Junta 6 4 otro empleado 

de ella. 

CAPiTULOIII. 

Del Secretario-interrentor. 

Art. 16. £1 Secreiaric—interventor tiene, como Secreta- 
rio, las funciones propias de en cargo en toda corporacion ; y 
como Interventor, las que por este Reglamento so le atribn- 
yen de un modo especial. 

Art. 17. Son funcioncs naturales del Secretario : 
1.* Cuidar del orden, puntualidad y regularidad on el 
servicio, aseo y bnen estado de la Oficina quo esta 4 su car- 

5o i e ir formando, debidamente clasificad'o, el Archivo de la 
unta en la misma Oficina ; 

2.' Formar al fin de cada aflo inventario del mobiliario 
y utiles de la Secretaria, y transinitirlo en copia autcntica al 
Secretario de Fomento ; 

3." Convocar, por orden del Presidente, 6 a pedimento de 
dos mierabros, 4 sesiones extraordinarias de la Junta ; 

4* Llevar una miftuta, en cada sesion, de los asuntos en 
que Ja Junta se ocupe, la cual servira de base para la redac- 
cion del acta respectiva ; y redactar, leer y hacer poner en 
limpib y firmar todas las actas ; 

5.* Mantener y servir la correspondent telegrafica y 
comunicacion por medio de notas oficiates, en noinbre do la 
Junta, en todo aquello que no requiera la firma del Presiden- 
te, 6 resoluciones de este 6 de la Junta ; 

6." lledactar toda rolacion 6 nota relativa a los tnibajos 
de la Junta, 6 de la Empresa del Ferroearril, que deba ser 

Sublicada de un modo oncial para conooimiento de la Nacion, 
e las autoridades 6 de los intcresados en la misma Empresa ; 
7.* Redactar y corregir el periodico de la Junta, y cui- 
dar de su publicacion ; 

8. a Autorizar con su firma los actos del Presidente do la 
Junta que, por la naturaleza de esta, deban ser ejecutados por 
la Corporacion 6 en su nombre ; 

9." Autorizar toda copia que se deba transmitir 6 sumi- 
nistrar, de documentos relatives a la Junta 6 a la Empresa, 
que cxistan en la Secretaria ; 

10.* Hacer publicar invitaciones a licitacion para aque- 
llos contratos que debacelebrar la Junta y la rcquierah ; 

11.* Llevar con entera regularidad los siguientes libros 
de la Secretaria : 

Uno de actos de las sesiones de la Junta ; 
Un copiador de las notas d comunicaciones suscritas por 
el Presidente ; 

■Otro de las del mismo Secretario ; 
Uho de telegramas del Presidente y del Secretario ; 
Uno de proposiciones, en el cual se asentaran, Armadas 
por sua autores, las que se hagan en las sesiones, eon sus rcs- 
pectivas notas marginales que expresen si ban sido aprobadas, 
6 negadas, 6 suspendidas, 6 modificadas en eualqtiiera forma; 
Uno de registro 6 eopia en liinpio do Reglamentos o 
Acuerdos de la Junta ; y 

Un Diario de ordenaciones, del cual se tratara adelante. 
12.* Formar los presupuestos de cualesquier castas que 
deban hacerse para servicio de la Junta, tales como los de ino- 
biliario, escritorio, &c. ; y someterlos al Presidente para que 
este ordene los gastos respectivos, previa resolucionde la Jun- 
ta, si la cnantia fuerede cien pesos 6 mas; y 

13.° En soma, ejecutar todo trabajo y toda operacion que, 
sin invadir la esfera de atribuciones de la Junta, del Presi- 
dente 6 de otros empleados de ella, tienda 4 facilitar el buen 
desempeno de los fines para los cuales ha sido instituida la 
Junta. 

Art. 18. Son funciones y deberes del Secretario, en su 
calidad de Interventor : 
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, . Examinar los documentos que se presenten & la Jun- 
ta como justificative* de gastos que se solictfen para el servi- 
cio de ella 6 de la Empresa del Ferroearril, e lnformar a la 
misma Junta si estan corrientes, para que se expida, previa 
resolucion al pic del pedimento 6 informe, la orden de pago 6 
do gasto respectiva. En el archivo se mantendr4, como com- 
probante justificativo de la ordenacion, el pedimento o nota 
original que se reciba, 6 el informe del Secretario, debidamen- 
te numerado ; y al Tesorero so le remitiran originates y du- 
plicados los recibos, cuentos 6 documentos en que se funde el 

2 • Llevar un libro Diario de ordenaciones, en el cual se 
asentakn dia por dki, en texto explicativo, citando los docu- 
mentos, y en guarisinos sumados en eolumnas V con la debida 




tal de lo ordenado en cada dia , 

3.° Pasar, dentro de los quince primeros dias de cada 
mes, al Presidente de la Oficina general do Cuentas, un ex- 
tracto de las ordenaciones hechaa en todo el mes anterior, que 
sirva para fiscalizar, mediantc la confrontaciun, la euenta nien- 
sual que el Tesorero ha il^ rendir a dicha Oficina general, so- 
bre la inversion ,de los fondos pertonecientes A la Empresa del 
Ferroearril ; T , 

4.° Intorvcntr en todo eontrato que celebren la Junta o 
el Presidente, y autorizarlo con su firma cuando estd aproba- 
do 6 deba ser somctido a aprobaeion, o llevado ti efecto sin 

esta ; i- ■ • i- i t> 

5." lledactar un informe trimestral para dingirlo al 1 o- 
der Ejccntivo, sobre la inarcha economica do la Empresa y las 
operaciones quo para dirigirla haya ejecutado la Junta ; 

(»." Examinar, dentro de los primeros cinco dias poste- 
riores a su rocibo, las cuentas que el Contador-tesorcro debc 
presentar, remitidas por ol Cajero-Pftgador, respecto de los 
pagos quo este verifiqut* eil Girardot, u virtud de ordenes del 
Superintendente, 6 *h>\ < 'ontratista general, 6 del Administra- 
dor general, segun el caso ; y presentar a la Junta un infor- 
me eserito, con proposicion final resolutiva, haciendo las ob- 
scrvaeiones a que hubiere lugar. En caso de que los gastos 6 
pagos comprobados con dichas cuentas sean apn/iados, el Te- 
sorero las incorporara en sus libros, conforinc a la not:i apro- 
batoria que 3e dirigini l-1 Secretario-interventor; 

7.° Perfeccionar los cxpedicntcs que remitan los respec- 
tivos eoinisionados, sobre expropiaciones de terrcnos, inateria- 
les, edificios u otros objetos necesario* para la Empresa, 
afladiendo los infbrnies y datos conducentes, y jmsarlos al 
foncionario que deba promover aceion judicial sobre estos 
nsuntos; 

8." Llevar liogistro autcntico de los nombres de los pro- 
pietarios que liayan cedido 6 cedan gratiiitamente sus terrcnos, 
bosques u otros objetos a bencficio de la Empresa, y de los 
que amigablcmentc convengan en coder zonas de terrcnos li 
otros valorcs para ser indeninizados con sumas equivalentes 
en acciones en la misma Empresa; 

i».° Expedir los recibos o documentos provisionals del 
caso, como comprobantes de los dere^hos de los propietarios 
que deban ser indemnizados por medio de acciones en la 
Empresa; y 

10. Los demas deberes y atribuciones quo por resolucio- 
nes de la Junta se le impongan 6 atribuyan. 
CAFITULO IV. 
Del Conlador-tewrero. 

Art. 19. Son deberes y funciones del Contador-tesorero: 
l.« Itecaudar de la Tesoreria general de la Union, de la 
de ('aminos 6 Poajes del Estado de Cundinamarca y do cua- 
lesquiera otras oficinas, asf como de accionistas 6 particulares, 
todas las eantidades que legitimamente deban entrar en la 
Caja de-la Empresa 6 pertenecer 4 los fondos 6 el capital 
do <5sta ; 

2.° Mantener en el Banco Nacional, 4 su propia disposi- 
I cion y la do la Junta, como en Caja legal de la Empresa, las 
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cantidades recaudadas, sin excepcipn alguna; obteniendo lo* 
competcntes recibos de las operaciones, y dando Ios que sean 
necesarios rcspecto de los ingresos; . 

8 • Bemitir en oportumdad y con la debida segundad ai 
Cajero-pagador resident© en Girardot, las somas necesarias 
e^dkero, en cada mes, para atender a los gastos que requie- 
n la Empresa; asi como a cualquier otro punto donde sea 
necesario haccr gastos 6 pagos; todo con sujeeion a las ©rde- 
nes do la Junta Directiva; 

4,° Cubrir directtimento las ordencs de gastos pagos 
que cxpida"el Fresidente do la Junta en debida forma; 

5.° Dae entrada en sus libros d las cuentas de pagoS y 
gastos del Cajero-pagador de Girardot 6 do otro lugar, 
fiechos on comwion do la Tesoreria, cuando hayan sido apro- 
badas, para que los gastos puedan ser legalizados oportuna- 
mente por la respect iva Seerctaria de Estado; 

6." Dar las convenient™ instrucciones al Cajero-pagador 
do Girardot ii otro lugar, sobre el modo en quo debc ejercer 
sus funciones, Hevar su eontabilidad, girar letras de cambio, 
preparer y remitir sua cuuiitas semanales &c, y sobro los re- 
quisites quo debe cxigir para vcrificar los pagos; 

7.* 1 Kedactar el Heglamento de la Tesoreria y do la Pa- 
gaduria o Pagadurias quo sc ©stablezcan, y somcterlo a la 
aprobacion do la Junta.; 

8.° Sometcr a la Junta los prestmucatas que liaga para 
gastos de mobiliario, cscritorio &c. do la Tesoreria y la Paga- 

mii'ia; * 

9." Llevar, eon el auxiliu del Tcnedor do libros, la eon- 
tabilidad de la Tesoreria en todas sus operaciones, directas e 
indireetas, confonno u las presoripciones legale*; 

10." Fonnar la Cuenta y el Balance inensnal de las ope- 
raciones do la Tesoreria y laPagadurin, y eon el Visto Bueno 
do la Junta, solicitar de quien eorrcsjionda la legalizacion de 
los gastos hcelius, pasando lmlgo las cuentas, para su exuinen 
y feneeioiiento, a hi Ofieiua general del raino; 

11." Fonnar por semestres, con vista de sus propios 
libros y de los documentos y cuentas que surainistren cl Su- 
porintendente de la Empresa, o el Contratista general, 6 ol 
Administrador general, segun el easo, y el Cajcro-Pagador, la 
Estadistiea de la misma Empresa; de modo que del cuadro y 
la exposieion resulte la elara deiuostracion do las obras ejecu- 
tadas y de lo que estis cuestan, con la convenient© clasifica- 
cion por departamentoa, tales como: " PersonaUy material de 
la Junta," — " Expropiaeion y eompra de terrenos, casas &c," 
— "Materiales de construccio"n,extranjeros," — "Idem, idem na- 
cionales,"— " Material rudanlc,"— " Trausportes,"— " Puentes 
y otras obras de arte," — " Movimientodetierras," — "Salarios 
y sobresueldos tie obreros," — '* Sueldos do empleados," — 
" Cuerpo de lugenieros," Ac. 

CAPITULO V. 
J) i versos rinpleados. 

Art. 20. El Cajero-pagador do Girardot y el Tcnedor 
do libros estaran bajo la inmediata depondencia del Contador- 
tesorero. Esto no o'bsta para que la Junta Directiva de or- 
dencs directas al Cajero-pagador, sobre el modo en que ha 
do cumplir determinadas comisiones y ejercer sus funciones. 

Art. 21. Es obligatorio del Cajero-pagador remitir sus 
cuentas seinana por semana al Contador-tesorero, de modo 
que comprendan todas las operaciones de gastos y pagos 
practicadas durante los seis dias de la semana anterior. 

Art. 22. Es obligatorio de todo ordenador de gastos 6 

rigos, sea en Bogota, en Girardot 6 en otro lugar, someterse 
las prescripciones legates, 6 do este Heglamento 6 de la 
Junta, en lo tocante a los requisites que deben tener los com- 
probantes justificativos de las letras de cambio ii ordencs de 
pago que giren; y sin tales requisites sus ordencs 6 giros no 
serin cubiertos, ni salvaran su responsabilidad los giradores ii 

ordenadores. 

CAPiTULO VI. 

Del Contratista general. 

Art 23. Mientras subsists el sistema de contrata general 
adoptado para la construccion del Ferrocarril, en su tetalidad 



6 en alguna 6 algunas secciones, las funciones que habian de 
corresponder inn Superintendence do la Empresa, correspon- 
deran al Contratista general. 

Art. 24. Dicho Contratista podrA faacerse representor, 
en coso de aasencia, y Ann present© en la llnea del Ferroca- 
rril, por un Administrador general, y este ejercera respecto 
de la Junta, del Contador-tesorero y del Caiero-pagador las 
funciones propias del Contratista, conformo al contrato 6 con- 
tratos celebrados 6 que en lo futuro se celebren. Para que 
dicho Administrador pueda girar & cargo del Contador-teso- 
rero 6 del Cajero-pagador, en sus casos, y entenderse legiti- 
mamente con la Junta, es necesario que el Contratista le con- 
fiera poder suficiente, en debida forma y por escntura publica, 
y quo de esto document© se transmita testimonio autentico a la 
inisma Junta. , 

Art 25. La Junta podra autonzar al Contratistageneral 
para constituir agentes-apodorados ep Barranquilla, Honda u 
otros lugares, para el despacho de los -heg^ocios relacionados 
con la Empresa; y tales agentes estaran sujetos a lo prescrito 
en el articulo anterior. 

Art. 26. El Contratista general, o en su nombrc cl Ad- 
ministrador general y los Agentes de quienes trata el articulo n 
anterior, no podrdn girar a cargo de la Empresa nt hacerse 
pagar suma alguna, sino con las forraalidades prescntas por 
cl Ueglamcnto de eontabilidad 6 por el present©, y por los 
contratos quo la Junta hubiere celebrado al efecto. Cuando 
los giros sean motivados por la eompra y transporte de mate- 
riales extranjeros, y doban ser cubiertos por el Banco Nacio- 
nal, como depositario de los fondos do la Empresa, o por el 
Contador-tesorero, no podrdn ser cubiertos sino con el Visto 
Bueno del President© y del Secretario de la Junta, y con las 
forinalidades que se hayan cstipulado. 

CAPiTWLO VII. 

Sueldos. 

Art. 27. De. oonformidad con los resoluciones parciales 

de la Junta, aprobadas por el Poder Ejecutivo, fyanse los 

sueldos mensualcs de los empleados de ella, en las cuotos si- 

guientes: 

El del Sccretario-interventor, en doscientos pesos. 

El del Contador-tesorero, en doscientos pesos. 

EI del Cajero-pagador de Girardot, en ciento cincuenta 

pesos. 

El del Tenedor de libros, en ochenta pesos. 

El del Oficial-escribiento, en cincuenta pesos. 

EI del Portero-sirviente, en diez pesos. 

Art 28. Dichos sueldos Benin pagados mes por mes de 
los fondos de la Junta, por el Contador-tesorero, I - virtud de 
orden de pago expedida en debida forma por el Presidente, 
conform© ii la nomina respectiva, la cual sera presentada por 
triplicado. Uno de los ejemplares quedarA en el Archivo de 
la Secretaria, como comprobante de la ordenacion, y los 
otros dos seran posados a la Tesoreria, junto con la orden do 
pago. El Oficial-escribiento, 6 en su defecto el Tenedor de 
libros, sera el Habttitado para percibir las 6rdenes do pago y 
hacerlas efectivas. 




zacion que oportunamento se haga, cuando so hayan aprobado 
las cuentas de dicho empleado. 

CAPiTULO vni. 
Del periddico de la Junta, 

Art. 29. La Junta hard publicar, por medio del Secre- 
tario, un periodico, que sera quincenal 6 mensuol, oegon la 
necesidad, intitulado: " Boletin del Ferrocarril de Girardot, 
que sera el organo oficiol de la misma Junta. En dicho pe- 
ri6dic<r*se insertardn todos los documentos que A jnicio de la 
Junta merezcan la publicidad, y precisamente los Reglamen- 
tos generales y sus reformos, los contratos que se celebren, el 
resumen raensual de entradas de fondos y do ordenaciones de 
gastos y pagos, los documentos de estadistica, los informes re- 
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lativos 4 las opcracionea de la Junta y la marcha do la Em- 
presa, y todo docnmento que pueda dar al Gobierno general, 
al de Oundinamarca y 4 toda la Rcpublica, idea clara de la 
situacion y administracion de la misma Emprcsa. 

Art. 30. El " Boletin " serA distribuido gratis, conformo 
4 las disposiciones de la Junto. Su distribution por los correos 
sera de cargo del Oficial escribiente, y en BogotA de cargo 
del Portenwirriente. 

Art. 31. Es de cargo del Secretaric—interventor todo lo 
Telativo 4 la redaccion y correccion del " Boletin," asf corao 
contratar, e^n aprobacion -de la Junta, lo relative a la im- 

n resion. L*J) ■ 

f CAPiTULO IX. 

Ditpoticwnes oariut, 

Arjt 32. El Contador-tesorcro debcrA prostar, a satisfac- 
cion de la Junta, y ante el Presidente do esta, fianza personal 
por el manejo de los fondos puestos a su cnidado. Cuando cl 
Contador-tesorero sea interino 6 provision^, por no estar de- 
finitivamente organizada la Empresa, conforrne a la ley sobre 
la materia, la cnota de la fianza sera de tres mil pesos. Si t'uc- 
ro permanente 6 en propiedad, la cnota de la fianza sera por 
lo inenos de cuatro mil pesos. 

Art. 33. El Cajero-pagadorde Girardot u otro lugar de- 
ber4 prestar fianza personal por la suma de tres mil pesos, 
tambien a satisfaccion de la Junta y ante cl Presidente dc 
<5sta. 

Art. 34. El Contador-tesorero debera concnrrir A las se- 

siones de la Junta siempre que sea citado a ellas. Podran te- 

* ner asiento en las sesiones otros funcionarios y particulars a 

Jnienes la Junta tenga a bien llamar para que la ilustren d 
en informes verbales sobre asnntos relnciooados eon el servi- 
cio de la Empresa. 

Art. 35. El presente lteglamcnto, asi como el de Conta- 
bilidad y cualesquier otres que la Junta expida, y sus adicio- 
nes y reformas, no tendra t'uerza ni vigor sin la aj)robacion 
del Poder Ejecutivo. 

Dado en BogotA, a 1.° de Sctiembre do 1881. 
El Presidente, Narciso Gonzalez Lin^rok. 
El Secretario-interventor, Jot J M.Samper. 

Fue nprobado el anterior Reglamento, por roaolucion del 
Poder Ejecutivo de fecha 9 del presente. 



CORRESPONDENCIA . 

Estados Unidos de Colombia — Ferrocarril de Girardot — Ad- 
ministracion general — Numero 6i — Girardot, Agosto 17 
dSriSSi. 

.Sefior Secretario de la Junta direct! va del Ferrocarril. — Bogota, 

El Ingeniero en jefe de la Empresa, sefior Rafael Arboleda 
M. t en nota de esta fecha, me dice lo que inserto: 

" Pongo en conocimiento de usted que el trazo definitivo 
esta suficientemente adelantado J?ara que puedan ocuparse, sin 
interruption, en el movimiento de tierras, no solo los trescien- 
tos hombres que ahora tenemos, sino dos 6 trescientos mas. 

"Esto se lograra elevando a quinientas las plazas del Bata- 
llon que la Empresa tiene ocupado en sus trabajos; expediente 
mis racional que el de traer otro Batallon, puesto que habria 

Sue pagar, en este caso, en lugar de una, dos planas mayores, y 
iez, en vez de cinco oficiales. Deesta manera conseguiremos: 
primero, ahorrar a la Nacion y 1 la Empresa una considerable 
suma de dinero; segundo, ser muy facil educar los nuevos sol- 
dados, nada mas que con ponerlos al lado de los ya adiestrados; 
y tercero, mantener launidad deaccion en el cuerpo de trabaja- 
dores, que ton to aprovecha al adelantamiento rapido de las obras, 
tan to mas cuanto estos quinientos hombtes quedaran a las 
6rdenes del seflor Morgan, quten, a sus cualidades militares, 
reune la inestimable, en este caso, de ser distinguido Ingeniero. 
Ademas, a usted no se le ocultaran las incomparables ventajas 
que se obtienen estando los trabajadores sujetos a la disciplina 
militar. 

"Solicitode usted, pues, reca be del Gobierno la adopcion 
de la medida que dejo indicada, de cuyos bucnos resultados me 
atreveria 4 responder A la Nacion y al mismo Gobierno. La Re- 
publica y la Empresa ganaran con la medida: la Rcpublica tor- 
nando 4 sus soldados en obreros inteligentes del progreso ver- 



dadero;yconsiguiendo la Empresa organizar conveniente yeco- 
nomicamente la regularidad de sus trabajos. 

" Debe aumentarse la existencia de utiles y herramientas 
de reserva, para el caso de que se aumenten los trabajadores, ' 
como es natural que suceda. 

Estando, como estoy, enteramente de acuerdo con las opt- 
niones del seflor Arboleda, veria con cl mayor agrado que la 
Junta alcanzara del Poder Ejecutivo nacional el decreto en vir- 
tud del cual el Batallon numero 5.° quedara elevado a 500 pla- 
zas. Por mi parte, y como apoderado del sefior Cisneros, estoy 
dispuesto A modificar el contrato que celebre' con cl sefior Ge- 
neral en Jefe del Ejercito, cl 1 5 de Julio anterior, en el sentido 
de ampliar las concesiones al mayor numero de soldados. 

Soy dc usted atento, seguro servidor, 

CAklgs SAenz. 

Sevretiuria dc la Junta. 

Con fecha 26 dc Agosto y bajo cl numero 38, cl Secretario 
dirigio al seflor Jjecretario dc Gucrra y Marina una nota, en 
apoyo de, las indicacioncs contcnidas en la preccdentc, y se ob- 
tuvo respuesta enteramente favorable. En efecto, cl Poder Eje- 
cutivo dispuso que se hictese cl cnganchc dc 200 hombres para 
clevar a 500 plazas el cfectivo del Batallon numero 5. deZapa- 
dores, y que, en caso de no ser suficiente cl numero de engan- 
chados,se completasen los :oo hombres tomandolos del Batallon 
de linea numero 10. 

Girardot, II de Jtilio de 1881. 
Sefior Secretario de (Johierno del Eatado soberano del Tolima.— Neiva — 
Ndmero 2. 

Hoy a las 8 dc la niafiana se di6 principio 1 los trabajos 
del Ferrocarril. Me es muy satisfactoriocomunicar a usted esta 
plausible noticia para conocimiento del sefior Gobernador de ese 
Estado, porque se cudnto le interesan cl progreso de la patria y 
los esfuerzos que hace para su cngrandecimiento. 

Como usted cstara infonnado, el .<cflor Francisco J. Cisni- 
ros es cl contratista dc esta obra, protcgida cficazmente por el 
sefior Presidente dc la Union, cl Congreso del presente afio y 
los distinguidos ciudadanos que componen la Junta directiva, 
con la liberalidad apetecible para no dejarla en problema. 

El trayecto contratado. abraza solamente la parte de la via 
comprendida entrc Girardot y Tocaima, y si las previsiones del 
patriotismo y los calculos mas prudentes no fallan, como hay 
motives fundados para crccrlo, bien pronto sc realizaia la obra. 
El habil cxtranjero de quicn soy represcntante en esta 
empresa, aspira A la satisfaccion dc haccr grato y simpatico el 
recuerdo de su nombrc en nucstro pais; y, consccuentc con csre 
pensamiento, se propone no cconomizar trabajo ni sacrificio al- 
guno para reali2ar sus esperanzas; pcro si bien cl cuenta ya con 
los recursos prccisos, con la coopcracion del Gobierno federal y 
con su energia y decision probadas, neccsita tambien del con- 
curso de los Gobicrnos y ciudadanos dc los dos Estados mas 
directamente intercsados en cl cxito fcliz de la obra que ha cm- 
pezado hoy. 

El Ferrocarril dc Girardot necesita, por tanto, del apoyo 
moral de los Gobicrnos scccionalcs de Cundinamarca y el Toli- 
ma, y de la ayuda de estos Gobicrnos en la csfera de sus atri- 
buciones. Recomcndarlo a las autoridades de los distritos en 
donde puedan prcstarlc algun scrvicio por razon de vecindad 6 
de cualquiera otro motivo; llamar la atencion de los ciudada- 
nos A su verdadcra y alta importancia, como g^nero dc eomun 
felicidad,y hacer palpablcs sus inmensas ventajas en todo senti- 
do: he aqui cuanto la Empresa desea y cuanto se juzga con 
dcrecho a cspcrar del intcres y bcncvolcucia dc aquellos Go- 
bicrnos. 

La seriedad dc la obra nos hacc concebir la gratisima es- 
peranza de que muy pronto vcremos recorrer,' por primera vez, 
por cntre riscos de los Andes colombianos, y desde las rcgiones 
ardicntcs del Magdalcna, el penacho dc humo que anuivcie la 
subida de la locomotora hasta las faldas de nuestros nevados, 
para unir, con diferencia dc horas, los frutos de todas las zonas; 
sacar nuestro comcrcio dc los Hmites de las cordilleras y cinpu- 
jarlo hacia el niundo; cstrechar las rclaciones entre todos los 
hombres, suprimir distancias, y haccr de la capital dela Repu- 
blica un puerto sobre la banda oriental del primero de nues- 
tros rios navegablcs. 

Con sentimientos dc considcracion personal me suscribode 
usted servidor y compatriota. 

El Administrador, CAri.os SAenz. 
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Estates Unites te Colombia— Estate soberano tei T f^~T 
fSter Ejecutivo-Secrttaria de Estado'enel Dssfacko te 

Ho 30 de 1 881. 
Sefior C4rlo« Sieni.— Gimrfo t , 

P„~ «.n conocimiento del tiudadano Gobernador del Esta- 
J rt uSv^iZttSttdi usted, fechada en Girardot en 11 de 

SSv como particular, ya cbmo gobernante s.empre ha 
nu«toSn y el m£ detidido interes, al servicio del adelanto ma- 
■SS <1S£Su del pais, los recursos que personal y ofici.1- 

~¥JSg5££, ™?SS»^.q«l- B»p~ dd Ferro- 
carril de Srardot, apoyada Un patriotica como eficazmentc 
2?d ciudLlano pJSentc dc la Onion y los d.st.ngu.dos uu- 
SSanosqw forma., la Junta dircctiva del Ferrocarnl, pronto 
iri una salvadorarcalidad que traiga al .Estado del Tohma a 
rtque"a y la industria dc los otros pueblos dc la Rcpubl.ca y dc 
los paiscs extranjeros. . . ,.-.„u_-i„ 

El Estado trene absoluta confianza en cl bucn rcsultado 
final do la obra que usted dirigc, y csta confianza nace, _ en tre 
otras circunslaucias, de la dc scr usted cl que sc encuentra d.- 
mUn"*tc encar«ado de Hcvarla 4 tcrmino. El amor quote 
STey lo ha distmguido siempre por las empresas matcna- 
£ yk Jnstante voLntad con que aeostumbra usted consa- 
gfard cllas sus esfuerzos, so.., si no el mayor auguno en fa^or 
del Fcprocarril, si la mejor garatitla que sc ha podido .da 4 a 
Nation, de que hay un decidido interes por parte de los que la 
protean, de que ella sea seguramente rcalizada 
P Kn cuamo al apoyo que el Gobierno del Tohma pueda dar 
a la obra del Ferrocarril de Girardot, creo que no abngara usted 
ninguna duda, si recuerda que las empresas en que se ha reque- 
ride fsu cooperacmn directa 6 indirecta, han sido siempre, prote- 
Sdas por e con singular empeflo. Lacanahzac.on del a ltojtag- 
SSlna obtuvo en su favor un subsidio votado por la JM **» 
leeisativadeiR8o,ylos contadm que de ese subs.d.o se han 
eKo han sido satisfactory. A los ingemeros que en d.fe- 
r m« %ocas han estado encargados dc la cxpresada obra de la 
SnllTaSon seles han prcstado por el Poder EjecuLvo y sus 
SSSte recurs y buenos ofiJos que han tenido 4 b.en so- 

'^S'Ji TUB* ver4 usted cl decreto numero 
too nor el cual se destina la mitad de la pcquefta fuerza que 
hacc^CuarHcion del Departamcnto del Centro, para que ay u- 
deln lof "rabajos y de a-uridad al ingenicro seflor SmaMfield, 
que se encuentra al frente de cllos. . WafM , tn - traba _ 

El Fcrrocarril dc " La Dorada, que, al » nic * a ^«f ™ r 



K dirigid por ate Dcapacto V££££5£L de b conduc- 
Centro, en la cual sc 1» da " ,n «ruccioB ^ 

K^raarttsS^ s«— . * «■ 

""* Con el objeto de que usted tenga conocimiento ■ de las me- 
que usted dinge, en aiclante rec.Dira por ton 

una visita oficial. 



- 'Con«ntimiento.dela mas alta ^ e ^ d ^t P SS 
tengo el honor de suscribinne w rauy atento •enndor y com 

P*^ ^ Mioum. M. Du«an C. 

CE8I0JTES GRAT&ITAS 

HECHAS A IA EMPRESA POR BNTIDADES PtiBLICAS Y 
POR PARTICU LARES. 

En nota de 22 de Junio, nuraero 18, y 4 virtud de resolu- 
don de la Junta Directiva, se comisiono al seflor doctor WJ- 
dor CamachoRoldan para trasladarse 4 Tocaima y Girardot 
condoWetoderecabaVdetodos los propieunos de terrenos 
TeSs distritos, por donde ha de girar la via . ferrea 1« > zonas 
de tierra necesarilTpara esU, ya fuese gratu.tamente, yam- 
diante arreglos con Indemnizacion. Prest6se muy gustosamente 
dicho seftor doctor Camacho Roldan 4 desempenar la comis.on 
v de su resultado, fruto de muy activas y labonosas dihgenaas, 
Whas con absolute desinteres, di6 cuenta en una extensa noU 
fechada el 28 de Julio. . . ._ , , ., 

En nota dirigida por el Presidente al de la Junta de la Mu- 
nicipalidad de Girardot, con fecha 23 de Junio, numero 19, ae 
excitd 4 wta Corporacion 4 prestar todo su apoyo 4 las dih- 
cencias del seflor doctor Camacho Roldan. «.— 1— 

8 Varias otras notas oficiales fueron dingidas 4 otros funcio- 
narios publicos y al Tlustrisimo seflor Arzobispode Bogotf, 
invit4ndoles 4 que ayudasen con su influjo, autondad 6 coope- 
racion 4 la Enjreaa del Ferrocarrilj y lodas las contestaciones 
fueron en teramente satisfactorias. k.w-« 

Ya desde 4ntes del 22 de Junio, vanos ciudadanos habian 
hecho en notas dirigidas 4 la Secretaria de Fomento 6 4 la 
Snt? generosas cesiones de terrenos, 6 de bosques, 4 benefiao 
a" la Empresa. Por 6rdende la Junta se pubhea aquf U hsta 
de todoX cesionarios, con expresion de lo cedido, para honor 
de eUo, «mo inteligentes ^ntropos, y en testimony de 
agradeciiniento de la Nation, que en nombre de esta les da U 

,,Wt Junte1o! 1 El seflor Manuel Ignacio Camacho, yedno de 
Girardot rw 4 disposicion de la Empresa, grattiitamente, 
fm ?bosque P s ™ una extension de mis de dos leguas, abundantes 
endrt3esaaecuados,y situados en la ^J±^S5!t 
nara extraer de ellos cuantas maderas se necesitasen parala obra. 
^S ^14-El seflor Jorge Vergara P..««™S*^" 
hermano el Teflor Sabino Vergara P., hizo cesion gratuita de la 
wnTde terreno necesaria para la via ferrea en la haoiend^ de 
"La Virginia," y de las maderas de sus bosques necesanas para 
la construction del Ferrocarril en ese trayecto. 

Junio 14 El seflor doctor Salvador Camacho Roldan h.zo 
iguale" cesiones en lo tocante A w hacienda de » Utica,'' y ade- 
mas ofrecid tomar actiones en la empresa por valor de $ 5 ,°°o, 
naeaderos por cuartas 6 quintas partes- ,„„_ - 

P Julio TeI seflor Alcalde de Tocaima aviso por telegrama 
oficial, que habian convenido en ceder g"^******^ "» •£ 
presa las zonas de terreno necesanas para el paso de la via, los 
siguientes propietarios de tierras de aquel distrito : 

Jorge Vergara P. 

Gregorio T6rres. 

Urbano Ferreira. 

Francisco de Asis Mogollon. 

Antonio, Toribio y Francisco Puentes. 

Santiago Salazar. 

Miguel y Tomasa Castro. 

Diego y Nazario Rojas. t>«i^,« 

Julio 17 Firmaron con el seflor doctor Camacho Roldan 
(como Representante del seflor Cisneros) documento de cesion 
de las zonas de tierra necesarias para el Ferrocarr.1, los siguien- 
tes propietarios del distrito de Girardot : 

Belisario Cuellar. 

Mauricio Rizo. 

Klio^^MfnTcipalidad de Girardot cedi6 4 favor *dc 
la Empresa, gratuitamente, una zona del area de Pob^cwr^de 
3 o metros de anchura maxima para la via (Vease el acuerdo 
respectivo^ g ^ ^.^ Municipalidad (v6 « d acuerdo res- 
pective) cedid gratuitamente cuatro hectareas del area de poMa- 
cion del distrito para la Estacion de arranque y .ofionas del 
Ferrocarril. 
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